KAMIESBERG MUNISIPALITEIT 

DIENSLEWERINGS EN BEGROTINGS IMPLIMENTERINGSPLAN - MUNISIPALE BESTUURDER 



Jul 

Aug 

Sept 

Okt 

Nov 

Des 

Jan 

Feb 

Maart 

April 

Mei 

Jun 

Bedryfsuitgawes 













Kapitale uitgawes 













Inkomste 















KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Ondersteun 

interne 

politieke 

tussenvoering 

Geskeduleerde 
Raadsvergaderings 
met voile 
voorbereiding 

6 



100% 


100% 


100% 


100% 


Spesiale 

Raadsvergaderings 

6 



100% 


100% 


100% 


100% 


Komitee 

vergaderings 

12 



100% 


100% 


100% 


100% 


Verseker dat alle 
besluite met 
betrekking tot 
finansiele dienste 
uitgevoer word 10 
dae na ontvangs 
van Munisipale 
Bestuurder. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Lig personeel in met 
betrekking tot 
raadsbesluite. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Ondersteun 

eksterne 

politieke 

tussenvoering 

Raad ontmoet die 
gemeenskappe 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 




KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

JAAR 

JAAR 

JAAR 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 


METING 

TEIKEN 

INKOMSTE 

UITGAWE 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Effektiewe 
funksionering van 
departement 

Skryf standard 
operasionele 
prosedures vir 
departement 

100% 



20% 


40% 


70% 


100% 



Effektiewe 
kommunikasie binne 
departmente -gereelde 
vergaderings 

12 



100% 


100% 


100% 


100% 



Spanbou aktiwiteite 

4 



100% 


100% 


100% 


100% 



Verseker 
korrespondensie 
uitgemerk vir 
departement binne 3 
werksdae afgehandel. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Beantwoord navrae 
binne 7 werksdae. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Prestasie handves 
opstel .vertoon en 
nakom. 

100% 



50% 


100% 


100% 


100% 


















KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Effektiewe 
funksionering van 
departement 

Verseker dat elke 
werknemer 'n 
individuele 

kapasiteitsbou program 
bet en vordering 
gemeet word. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Verseker elke 
werknemer bet 'n 
individuele 
prestasieplan. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Effektiewe 

begrotingsbestuur 

Begrotingstydrooster 
teen 31 Augustus 2009 
aan Burgemeester 

100% 



100% 








Aansuiweringsbegroting 
voor Raad Januarie 
2010 vir goedkeuring. 

100% 







100% 




Konsepbegroting voor 
Raad 31 Maart 2010 

100% 







100% 




Begroting goedgekeur 
teen 31 Mei 2010 

100% 









100% 


Verseker uitgawes word 
bestuur inlyn met 
begroting 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Verseker alle inkomste 
aan Munisipaliteit 
verskuldig word gein 

100% 



85% 


85% 


85% 


85% 



Implimenteer nuwe 
begrotingregulasies 

100% 



50% 


60% 


100% 


100% 





KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

JAAR 

JAAR 

JAAR 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 


METING 

TEIKEN 

INKOMSTE 

UITGAWE 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 


Bankrekonsiliasies van 
alle rekeninge 
maandeliks. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Effektiewe 
finansiele bestuur 

Hersiende finansiele 
langtermynplan 
goedgekeur deur Raad. 

100% 



20% 


100% 


100% 


100% 



Gebruik afsiag op 
aankope 100%. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Implimenteer GRAP 
volledig. 

100% 



20% 


80% 


80% 


100% 



Verseker 

Maandafsiuitings word 
volgens prosedures 10 
werksdae na 
maandeindegedoen 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Sien toe dat 
kontrolerekenings 
balanseer 10 dae na 
maandeinde. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Verseker daaglikse 
afsiuitings word volgens 
prosedure gedoen. 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 




AANWYSER 


EENHEIDS 

METING 


JAAR 

TEIKEN 


JAAR 

INKOMSTE 


JAAR 

UITGAWE 



Voltooi jaarverslag 

1 


Verseker prestasie 
bestuur en 

Ontwikkel individuele 
prestasieplanne 

100% 


rapportering 

Prestasiemeting van 
personeel in 
departement 

100% 


Implementeer 

wetgewing 

Rekordhouding van 
toepaslike wetgewing. 

100% 



Opstel en byhou van 
Munisipale kode. 

100% 



Opdateerde beleide, 
prosedures, kontrakte, 
ooreekomste in plek. 

100% 



Hersien Artikel 14 
handleiding- PAIA. 

100% 



Werksessie met raad 
en personeel met 
betrekking tot - PAIA 
en PAJA. 

100% 



KWARTAALIKSE TEIKENS 

ISTE 2DE 3DE 4DE 

KWARTAAL KWARTAAL KWARTAAL KWARTAAL 

PROJ WERK PROJ WERK PROJ WERK PROJ WERK 
LIK LIK LIK UK 


40% 


100% 


100% 


100% 

100% 


100% 


100% 


100% 

100% 


100% 


100% 


100% 

10% 


60% 


100% 


100% 

10% 


50% 


70% 


100% 

20% 


40% 


70% 


100% 

40% 


60% 


100% 


100% 

20% 


60% 


100% 


100% 





KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 


Publieke 
deelname en 
goeie regering 

Kwartaallikse 

wykskomitee 

vergaderings 

4 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 


Aantal IDP 
Verteenwoordigende 
Forum vergaderings 

100% 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 


Aantal Begroting 
konsultasie 
vergaderings 

100% 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 


Ander publieke 
raadplegende 
sessies 

100% 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 


Inligting en 
Rekord bestuur 

Rekordbestuur 
volgens Argifwet 

100% 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 


Kontrakte register 
opgestel 

100% 



20% 


50% 


100 

% 


100 

% 


Alle kontrakte liaseer 

100% 



100% 


100 

% 


100 

% 


100 

% 






KWARTAALIKSE TEIKENS | 

AANWYSER 

EENHEIDS 

JAAR 

JAAR 

JAAR 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 


METING 

TEIKEN 

INKOMSTE 

UITGAWE 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Effektiewe bestuur 

van 

arbeidsverhoudinge 

Aantal griewe 
suksesvol 
opgelos. 

100% 



100% 









Aantal dissiplinere 
aksies/sake 
suksesvol 
verhoor. 

100% 



100% 









Maandelikse 

arbeidsforum 

vergaderings. 

100% 



100% 









Personeel 

vergaderings 

Kwartaalliks. 

100% 



100% 









Loopbaan 
verrykings 
geleenthede - 
beoeps en 
opvoigbeplanning. 

100% 



50% 


100% 






Gelykheidsplan 

Stel 

gelykheidsplan 

op. 

100% 



100% 









Verslag na dept. 
Arbeid volgens 
wetgewing. 

100% 





100% 









KWARTAALIKSE TEIKENS | 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 


Prestasiebestuur 

Handhaaf 

prestasiebestuur 

stelsel. 

100% 



100% 








Opstel van 

prestasieooreenkomste 
van Munisipale 
Bestuurder en senior 
bestuurders. 

100% 



100% 








Vaardigheids- 
ontwikkelings- 
Plan (VOP) 

Stel VOP op. 

100% 



100% 








Stuur 

implimenteringsverslag 
na LGSETA. 

100% 



100% 








Eis gelde vanaf 
LGSETA. 

100% 



100% 








Verseker dat bettings 
betyds betaal word. 

100% 



100% 









Beleide 

Hersien alle 
personeelbeleide. 

Stel opvoigbeleid op. 

100% 



50% 


100% 






Stel retensiebeleid op 
en implimenteer. 

100% 



50% 


100% 






Stel handleiding op 
met unitormebeleide 
en prosedures vir 
munispaliteit. 

100% 



50% 


100% 











KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Vaste 

afvalbestuur 

Verwyder 
huishoudingvullis 
een keer per week 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Stort vullis op 
duidelike 
afgebakende 
stortingsterreine 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Skoonmaak projekte 
in alle dorpe 

100% 



10% 


30% 


70% 


100% 



Ontwikkel en 
implementeer 
afvalbestuursplan 

100% 



80% 


100% 


100% 


100% 



Ondersoek uit 
kontraktering van 
vullisverwydering 

100% 



20% 


60% 


100% 




Riool 

afvalbestuur 

Implementeer 
suigtenk diens vir 
beter dienslewering 

100% 



20% 


40% 


60% 


100% 



Stel onderhoud en 
bedryfsplan op en 
implementeer 

100% 



20% 


60% 


100% 





Opstel van 
bestuursplan vir 
Leliefontein 
Landelike Gebied 















KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Paaie en 
strata 

Adresseer groter 
wegspoelings binne 
24 uur van 
kennisgewing 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Bepaal agterstand in 
paaie/strate en 
stormwaterdreinering 
en besigheidsplan 
na MIG en Openbare 
werke en Paaie 

100% 



100% 









Ontwikkel en 
implimenteer 
onderhoudsplan 

100% 



20% 


40% 


100% 


100% 



Verbeter padtekens 

100% 



20% 


50% 


100% 


100% 



Onderhoud van 
mediese afval en 
implimenteer 

100% 



20% 


100% 


100% 


100% 





KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Waterdienste 

Breuke herstel binne 

5 uur na rapportering 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Lyn en reservoir 
inspeksies 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Beperk waterverliese 
tot maksimum 15% 

100% 



50% 


100% 


100% 


100% 



Stel onderhoud en 
bedryfsplan op en 
implimenteer dit 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Hersien 

waterdiensteplan. 

Skryf 

besigheidsplanne 
registreer aansoeke 
by MIG 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Waterkwaliteit toetse 
maandeliks 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Bestuur 

waterverbruik - voed 
op en lig verbruikers 
in 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Opgradeer interne 
netwerke 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 





KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Elektrisiteit 

Herstel 

kragonderbrekings 
binne volgende 
tydsraamwerk: 

50% binne l,5h 
60% binne 3,5h 
90% binne 7,5h 
98% binne 2,4h 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Afsnydings per 
kredietbeheer 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Aansluitings per 
kredietbeheer 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Gee tegniese 
ondersteuning - 
rekening navrae 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Navrae / klagtes 
uitsorteer en opios 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Implimenteer 
werkkaart stelsel 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Stel op en 

implimenteer bedryfs 
en onderhoudsplan 

100% 



20% 


100% 


100% 


100% 



Hoe beskikbaarheid 
van nood voorraad 

100% 



10% 


50% 


100% 


100% 



Kapasiteer 

werknemers 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 





KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Doeltrefffende 

projekbestuur 

Rehabilitasie van 
VIeilande 

100% 












Landcare in 
Leliefontein 
Landelike gebied 

100% 












Ontwikkeling en 
Transformasie van 
Biblioteke 

100% 












Bou van 60 huise in 
Klipfontein 

100% 












Bou van 30 huise in 
Lepelfontein 

100% 












Opgradering van 
waternetwerk by 
Lepelfontein. 

100% 



10% 


60% 


100% 


100% 



Installering van 
Telematrie en 
opgradering van 
opgaardamme in 
Caries 

100% 












Installering van 
vooraf betaalde 
water meters in 
Kharkams 

100% 












Opgradering van 
watersisteem in 
Hondeklipbaai 

100% 













AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Doeltrefffende 

projekbestuur 

Grootmaatvoorsiening 
van elektrisiteit in 
Lepelfontein 

100% 












Huisaansluitings, 

elektrisiteit 

Lepelfontein 

100% 












Huisaansluitings, 

water, 

Spoegrivier 

100% 












Grootmaat 

elektrisiteitsvoorsiening 
in Garies 

100% 












Grootmaat 
watervoorsiening in 
Spoegrivier 

100% 












Grootmaat 

watervoorsiening, bou 
van opgaardamme en 
ontwikkeling van 
boorgate in Garies / 
Kheis 

100% 



10% 


60% 


100% 


100% 



Uitbreiding van 
waterstelsel en 
ontwikkeling van stoor 
kapasiteit asook bron 
ontwikkeling : 
Rooifontein 

100% 












Vervanging van 
telematrie en 
boorgaatpompe in 
Kamieskroon 

100% 












Bou van 
sportkompleks: 
Kharkams 

100% 













KWARTAALIKSE TEIKENS 


AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Doeltrefffende 

projekbestuur 

Kamiesberg kultuur 
sentrum 

100% 












Refurbishment of 
electricity in 
Hondeklipbaai 

100% 












Drop Inn Centre 
Caries 

100% 












Hondeklipbaai 
Empowerment and 
Livelihood project 

100% 














KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 


Bestuur 
implimenteer 
en monitor 
hersiening 
van GOP 

Koordineer proses 
ingevolge riglyne 
van hoofstuk 5 
van stelselswet 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 


Fasiliteer aktiewe 

en 

gestruktureerde 
deelname aan 
hersieningsproses 

100% 



100% 


100% 


100% 


100% 



Bestuur opstel en 
hersiening van 
plaaslike 
ontwikkelings 
strategies vir 
munisipaliteit 

100% 



50% 


100% 


100% 


100% 


Stipuleer prioriteits 
behoeftes van alle 
sektore van die 
gemeenskap 

100% 



50% 


100% 


100% 


100% 






KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Bestuur 
implimenteer 
en monitor 
hersiening van 
GOP 

Belyn GOP 
doelwitte in 
begroting 

100% 



100% 

80% 

100% 

80% 

100% 


100% 


Bestuur 
implimentering 
van projekte wat 
werk skep en 
ekonomiese groei 
verseker. 

100% 



100% 

50% 

100% 

50% 

100% 


100% 


Vennootskappe 

Ondersoek 
vennootskappe vir 
munisipaliteit in 
area 

100% 



40% 

30% 

60% 

50% 

100% 


100% 


Befondsing 

Skryf 

besigheidsplanne 
en lewer aan 
befondsers 

100% 



100% 

30% 

100% 

30% 

100% 


100% 


Onderhandel met 
mynhuise oor 
sosiale en 
arbeidsplanne vir 
befondsing van 
projekte 

100% 



100% 

70% 

100% 

70% 

100% 


100% 





Skakel met 
departemente vir 
befondsing van 
projekte 

100% 



50% 

30% 

100% 

30% 

100% 


100% 




KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMST 

E 

JAAR 

UITGAW 

E 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PRO 

J 

WER 

K 

LIK 

PRO 

J 

WER 

K 

LIK 

PRO 

J 

WER 

K 

LIK 

PRO 

J 

WER 

K 

LIK 

Bemarking 

Stel 

bemarkingstrateg 
ie met koste op 

100% 



30% 


50% 


80% 


90% 


SMME’s 

Fasiliteer 
opieiding vir 
entrepreneurs 
met SEDA 

100% 



50% 


60% 


70% 


70% 


Bepaal probleme 
/ behoeftes van 
SMME’s en 
verwys 

100% 



80% 


80% 


80% 


80% 


Landelike 

ontwikkeling- 

strategie 

Fasiliteer opstel 
van landelike 
ontwikkelingstrat 
egie as deel van 
ge'i'ntegreerde 
ontwikkelingsplan 

100% 



20% 

10% 

60% 


80% 


80% 





Toerisme strategic 

Ontwikkel 
toerisme 
strategie wat 
aspekte van 
kuns, kultuur 
bemagtiging van 
voorheen 
benadeeldes 
insluit 

100% 



50% 

10% 

80% 


80% 


80% 


Klein Myners 

Identifiseer 
geleenthede en 
hulp vir klein 
myners 

100% 



50% 

10% 

70% 


70% 


80% 




KWARTAALIKSE TEIKENS 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMS 

TE 

JAAR 

UITGAW 

E 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PRO 

J 

WERK 

LIK 

PROJ 

WER 

K 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Kusontwikkeling 

Werk met 
FAMDA, 

departemente om 
projekte te 
identifiseer 
befondsing te 
bekom en 
projekte te 
implimenteer 

100% 



50% 

20% 

80% 


100% 


100% 


Bewaringsgebaseer 
de ekonomie 

Identifiseer 
bewaringsgebase 
erde ekonomiese 
projekte 

100% 



60% 

30% 

100 

% 




100% 






Kapasiteer 
SMME’s daarop 
vir 

implementering 
van projekte 

100% 



20% 

10% 

60% 


80% 


100% 


Besigheidsplanne 
vir befondsing 

100% 



20% 

10% 

60% 


80% 


100% 



KWARTAALIKSE TEII 

KENS 1 

AANWYSER 

EENHEIDS 

METING 

JAAR 

TEIKEN 

JAAR 

INKOMSTE 

JAAR 

UITGAWE 

ISTE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

PROJ 

WERK 

UK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

PROJ 

WERK 

LIK 

Verslag 
teen SDBIP 

Tydige rapportering 
aan Munisipale 
Bestuurder 

100% 




100% 


100% 


100% 


100% 

Jaarverslag 

Indien van 
departementele 
jaarverslag tweede 
week van 

November 

100% 




100% 


100% 


100% 


100% 


Maandverslag teen 
7de van maand na 
Munisipale 
Bestuuurder 

100% 




100% 


100% 


100% 


100% 




GOP 

Deelname en 
insette soos 
verlang in 
hersieningsproses 

100% 




100% 


100% 


100% 


100% 

Begroting 

Deelname en 
insette in opstel 
van begroting 

100% 




100% 


100% 


100% 


100% 




